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' ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 


ಸಂಖ್ಯೆ ೨೭8 (1086). 
ಶ್ರೀ. ಕಾಂತರಾಜ್‌ (ಚ.ಎಂ.ಎಲ್‌) 


(ಪ್ಲಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) 


ನಿಯಮಿತವನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, 
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(ಐದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 
ವಿಳಾಸ ಹಾಗ್ರೂ' 


ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 
ವಿವರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಅಲ್ಲಿ. 
ಕರ್ತವ್ಯ- ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ” 


ಮದ್ರಾಸ್‌ 
1 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 21-೦೨-2೦೦1 
4 ತ್ರ ಸಚಿವರು ನಗರಾಭವ್ಯೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 
a ಫ 
pd ಪ್ರಶೆಗಕು ) 
ಸಂ. ಜಣ ಉತ್ತಥೆ 
ಅ) | ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಕರ್ನಾಟ ಸಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಣಕಾಸು `ನಿಗಮ ಯನ 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ Mad ಯನ್ನು 1956ರ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಯಮಿತ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪನಿಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 02.11.1993 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ - 
(KUIDFC) ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು 


"ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 


ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದು. ಭೂ ಅಭಿವ ದ್ಧಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆ, ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಚಾರ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅದರ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕೇತಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ನೆಣಠ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ (ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ ಪ್ಹಾನ್ಸ್‌ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇತರೆ. ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇಕಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನೆರವು. ' 


ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸಭೆಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸನಾ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತಿತರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 


ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರ್ದಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡುವುದು. 


ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ - ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ನೈಮುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಆರ್ದಿಕ 
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು” ಅಭಿವ ೈಧ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ 
ನೀಡುವುದು. 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ (ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು. 
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ: ಸಂಖ್ಯೆ 22, 17ನೇ "ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ. ಇಂದಿರಾನಗರ 2ನೇ ಹಂಡತ, ಹಳೇ 


ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್‌ ಡಿಪೋ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು : 560036. 


ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ ಅಧಿಕಾಕಾರಿ; ಪಿಬ್ಬ ೦ದಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
(ದಿನಾಂಕೆ: 15.09.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂಜೆ] ಅನುಬಂಧ- 1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಜೂ 
ಶಿ 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಸದರಿ 

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಸರ್ಕಾರ 
ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಮೂಲಗಳಿಂದ 
ಹಣ 

ಖರ್ಚಾಗಿರುವ 
ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಹಣವೆಷ್ಟು; 
(ವಿವರವಾದ . ಮಾಹಿಶಿ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ; 


ನೀಡುವುದು] 


ನಿಗಮಕ್ಕೆ 
ಕೇಂದ್ರ 
ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ 


| 
ಎಷ್ಟು 


ಹಣವೆಷ್ಟು 


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಹಣ, 
ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಹಣದ ವಿವರವನ್ನು. ಅನುಬಂಧೆ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ಸದರಿ. ನಿಗಮವು ಯಾವ 
ಯಾವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 
ವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ; 
(ವರ್ಷವಾರು. 
ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, 
ಏಜೆನ್ಸಿವಾರು ವಿವರವಾದ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಹಣ 


ನಷನ್‌ ಇಭವದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತಾ ಅವೃತ್‌ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ 'ನಗರೆ ನೀರು 
ದ್ಧಿ ಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ಷಿಮಿಪ್‌) 


ಕ್ಷಿಮಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ 8 ಪಟ್ಟಣ/ನಗರಗಳೆಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕ್ಟಿಮಿಪ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2 ಟ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಟ್ರಾಂಚ್‌-1 (ದಾವಣಗೆರೆ) ರಲ್ಲಿ 4 
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. - 


ಚ್ರಾಂಚ್‌-2 (ಮಂಗಳೂರು) ರಲ್ಲಿ 4 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ "ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ 
ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ವಿಮಿಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಣದ ವಿವರವನ್ನು (ವರ್ಷವಾರು, 
ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, ಏಜೆಸ್ಸಿವಾರು) ) ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 


ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಷ್ಠತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 14 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2012, 
ಬೆರಿಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 15.12.2017 ರಲ್ಲಿ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ರೂ.205.87 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಅ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ 
ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಲ್ಲಿ, ಕಂಫ್ಲಿ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ, 
ತೇರೆದಾಳ, ಮುದಗಲ್‌, ಮುಂಡರಗಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌ ಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

೪ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ. 
50ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ" ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠೂನದ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ 
ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


Ya 


i & 


1 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರ 


ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆಯ (ಕೆಎಮ್‌ಆರ್‌ಪಿ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆಯ (ಕೆಎಮ್‌ಆರ್‌ಪಿ) ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿ ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಹೆಂತ-2 ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (ರೂ 25 
ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿ 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
(ರೂ.54 ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ GO No. UDD 211 
PR} 2015 ಿನಾಂಕ:04-06-2016 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-5 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಏಷ್ಯಿಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ 
ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ 
ಸಾಲಿನಿಂದ ಏಷ್ಯಿಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ 
ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಸದರಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-8 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ' ನೀರು ಸರಬರಾಜು "ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 


(ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ) 


ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ 'ಯೋಜನೆ 
(ಕೆಯುಡಬ್ಬ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ) ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ-ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ | 


,(DBOT) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದೊಳಗೆ ನಿರಂತರ (24/7) ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ನೀರು 
'ಸರೆಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮೆ॥ ಎಲ್‌ & 


ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಚೆನ್ನೈ ರವರಿಗೆ ಜೂನ್‌ 2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು Dsign-Build-Operate- “Transfer 
(D807) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸ ಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರ -| ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
1 ಬೆಳಗಾ . 80413 
2 ಕೆಲಬುರ್ಗಿ 837.43 
3 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ y 1206.97 
ಒಟ್ಟು 2848.53 


; ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯ ಚಟುವಟಿಕಗಳು 


ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ ಸ್ಥಳಾಕೃಶಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ 
ಸೌಕರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


[<B F 
0 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನೆಗರಗಳಲ್ಲನ ಹಾಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಯುಡಬ್ಬ್ಯೂಎಸ್‌ಹಿಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ ಎಲ್‌ಹಿಟಿ ರವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 
ದಿನಾಂಕ: 25.06.2021 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: ೦8.07.2021 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ. 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. } k 

i “ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ” _ 
ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ “ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಬಿಯಾನ”ದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 
ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನಾಗೆ 


Implementing Agency) ಸ್ಲಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. - 
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಪಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ನಗರಗೆಳಿಗೆ/ Implementing 
ಸಿಕೀಗಲy ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ; 
ವರ್ಷ ವಿವರ | ಬೆಳಗಾವಿ | ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ” ಮಂಗಳೂರು | ಕಿವಮೊಗ್ಗ ತುಮಕೊರು ಬೆಂಗಳೂರು 
ಧಾರವಾಡ ¥. 
2018- | ಬಿಡುಗಡೆ [) [ 164 6 6 [) 0 
19 ಬೆಚ್ಚ 18.94 37.16 1.19 7.57 12.22 24.13 4.96 
2019- | ಬಿಡುಗಡೆ [) -0 6 16 85 85 100 
20 ವೆಚ್ಚ: -| 1೦.13 121.44 79.61 49.81 100.14 164.26 13.78 
2920- | ಬಿಡುಗಡೆ 198 [e) 10 58 89 284 184 
25 ವೆಚ್ಚ 239.33 175.65 32.64 170.08 161.62 206. 211.63 
202%- | ಬಿಡುಗಡೆ [ ಕ 98 [) ೨8, [) ‘0 
22 ವೆಚ್ಚ 97.62 78.46 12469 | 7638 90.93 94.06 130 40 
ಬಿಡುಃ!ಟಿ 198 98 278 $80 278 375 394 
ಅಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 526.62 412.71 348.13 301.84 364.91 488.56 360.77 


ಈ) 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 


' ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸದರಿ 
ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುದಾನ 
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ; 
(ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ 
ನಿಡುವುದು) 


ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆಯ (ಕೆಎಮ್‌ಆರ್‌ಪಿ) 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆಯ (ಕೆಎಮ್‌ಆರ್‌ಪಿ) ಮುಂದುವರೆದ . ಭಾಗವಾಗಿ 
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಿಪಟೂರು ನಗರದ 
ಹಂತ-2 ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರೂ.25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ 


ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: | 
i (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
3 ದ 
ಕ್ರ F ಯೋಜನಾ .| ನಿಗೆದಿಪೆಡಿಸಿದ ಸಥ ಕ ವಚ್ಚ 
ಸಂ ಳೆ ನಗರಗಳು ಅನುದಾನ 
2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 
1 | ತುಮಕೂರು | ತ್ರಪಟೂರು | 2500 792 | 581 | 6.094 | 


“ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ” 
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುಬಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ; 


ತುಮಕೂರು 
ವರ್ಷ - ಶೇಕಡಾವಾರು 
ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ 

i 2018-19 6.00 24.13 402% 
f 2019-20 85.00 5225 | 93 

2020-21 284.00 ೭೦6.1 73% 

2021-22 [) 0ರ 0% 
} / ' ಒಟ್ಟು 375 488.56 120% 
3m) | ಸದರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 
: ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
| | ನೌಕರರು ಎಷ್ಟು; 
: (ಹುದೆಯ ಪದನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ 

ನ KE ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೌಕರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 315 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 

\ ಮ ನ್‌್‌ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ, ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ, ಮಾಸಿಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
H ಅರುವ ತ್ತ ತ p x ಖು $i 
JS ವೇತನದೊಂದಿಗೆ. ವಿವರವಾದ - ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.) 
7 ಮೇತಸದೊಂದಿಸೆ ನಿವಾಸವು ಲ 
I ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ 
;  |ನೀಡುವುದು) 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 1೨1 ಪಿ.ಆರ್‌.ಜೆ ೭೦೦1 


ಮಂಜ 


[ನ್‌ ಫ್‌ ವ್‌ ಗ್‌ 
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ ಮತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ಸಿಯವಖಿತ (KUDFO), ಬೆಂಡು 
hs ತ ಭಿ Re ಸ ಲ 
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಯೋಜಸಾ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿಪರೇದಿ: 15.09.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) 
{ 
ಕ ಹೆಸರ |ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ನಹಿಸುಪ್ತಿರುಪ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿ 
KH ಪದನಾಮ ) | ಪೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಒಟ್ಟು ವೇತನ 
ಸಂ (ಶೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) . ವಿಭಾಗ/ಯೋಜಸನೆ ಸುತ್ತಿರುವ ಹ್ಥಳ W 
p ೩ 1 
1 ಐ. ಬಸವರಾಜ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಕಣೀರಿ 
2 [aa ಖಂಟ ರೇಜು ಕೇಂದ್ರ ಕೆಚೇರಿ 13200-28200} 2,32,560 
3 ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇಗಿ 10-209200 | 1,45,855 
f ಅಡಳಿತೆ ಬಿಭಾಗ 7440-09600 
5 ig ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ T4100) 
(ಆಡಳಿತ ೩ ಮಾಸಂ) . ನ ' 89,573 
೫ ನಕರಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ಸ SS 
6 |ಅಸಂದ ಹಂಡೆ HJ ಆಡಳಿತ ಬಿಬಾಃ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೀರಿ 
ಸರಾ (ಆಡಳಿತ £ ದ್ರ 60,110 
ದ್‌ 7 
7 ಮೋಭೆ ಪಿ.ಆರ್‌. ಸಹಾಯಕೆ ಮ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಟಿ) ಅಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 69276 
$ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ನಡೂರಮಠ ಕಾನೂನು ಸಶಾಯಕರು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 60,110 
EEN ಹಿಡಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸ ವ RE } 
9 [ಎಚ್‌.ಎನ್‌ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ & ಕ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಬೇದಿ 65,075 
ಹಿರಿಯ `ಕಾರ್ಯನಿರ್ಮ್ವಾಪಕ p 
10 [ಮಾನಿ ನಂಕರ್‌ ರಾವ್‌ H ಅಡಳಿತ ವಿಬಾಗ 63,938 
I _|ಸೆಯಾಯಕರು : (ಪ 
[7 ಹರಿಯ 'ಕಾರ್ಯನಿರ್ವೌಹ್‌್‌ eK ಣೆ R - > 
1 ಮಮ್‌ ಶೈಲಬ 3 ES ಹ್‌ ಪಿವಿ ಮಾನವ: ಸಂಪಸ್ಗೂಲ ಬಿಬಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಜೆಡಿ 63,938 
ಸಹಾಯಕರು ್ಣ Kk ( 
KF; ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ FA 2 FE ್‌ q 
12 K ಮಾನ ಸಂಪಸ್ಲೂಲ ವಿಭಾಃ ಕೇಂದ ಕಜೇರಿ £ 
ನಾಯಕರು ಬ ಸ A ಧ್ರ"ಕಟ 55,645 
| F | | ] 
13 ಪ್ರದ. ನಹಾಯಕಥು } ನೇಂದ್ರ ಕೇರಿ | 51,843 
- ೬ 
1 ದಿ.ಇ.. ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ j ದ್ರ ಕಣೇದಿ | 35,269 
15 |ವಲಿಜಬೆಶ್‌ ಅರುಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 46,151 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ Ba) % NSS 
16 Ee ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪ ಶಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 57,027 
ಸಹಾಯಿಕ 
'ವ್ಯವಸ್ಥಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಪ್ತ DSSS 4 
[1 ? } ಅಡಳಿತ ಬಿ Fe: 
ಕನರ್ಯದರ್ಷಿ ke | 65,975 
& ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯ 7 ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಹಿದಕಿಃ § § 
ಹ ಜಿ.ಎನ್‌. ಹೇಮಲತ | 3,038 
ಸರಖಾಯಕರು ಕಚೇರಿ. ಯುಡಿಡಿ, $ 
14 ಬನಮ್ಮ ಮಹಾರುದ್ರ ಡಿ.ಇ.ಒ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ ಖಬಿಭಾಗ 33092 
4 s N ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕ ರ ೩೩ ey 
30 [ಸ್ಯೋತಿ ಹಿ. ವಾಲೇಲ್‌ ERE ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇದಿ 3TN-TSSH 71,850 
2 |ಅಮುಸುೂಯ ಕೆಜಿ. 'ಕಾರ್ಯಪಿರ್ನಾಹಕ ಸೆಂಯಾಯಕಿ ಲೆಕ್ಕತ್ರ & 46,951 
REF ಹರಯ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಪ್‌ SR ಗ iw 
22 |ಬಿಷ್ಟುಫ ಜಂ.ವ್ಯ. ೯; ವಿಭಾಗ ಫೇಂದ್ರ ಕೇ: ಸ 
“ ಸಯಾಯಕರ ಸಾರೆ 4 ಲ | 55,645 
23 ಶೆರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ ಪಿ.ಡಿ.ಯು ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಪೆ 36493 
ರ್‌ | 
ಲ ಅಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 1 43,568 
_ 58,287 
—— 
ತೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 27650-52050 57812 
| 
5 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಡಳಿತೆ ವಿಭಾಗ 2500-31301) 57,887 
1 K 
25 ವಾಂ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 2500-54) 57,812 
29 ಅಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 25809 57812 


s ~- W ” s 1 
3) |ಕಬಂ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ತ ಚಾಲಕರು j 25800-51400 46536 
31 46536 
K ್‌ | ರಾ Wm ್‌ 
42 'ಮಾನರನ ಲ: | 25,012 
KN ಪದ್ಗ್ಧನಾಭನ್‌ ವಾಹನ ಪಾಲಕರು 31,637 
4 
ಸಟ ಜಿ. ಗಜರಾಜ 23500-47050 43,272 
35 |ಟಿ. ಚೆಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್‌ ಪರಿತ್ರಾರಕರು 18600-3204) 33742 
36 [ಸಿಜಿ ಸುಪ್ತಸಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 89141], 
37 ಅದ ಪಾತಿಮಾ ಉಪ ಪ್ರದಾನ Payment 15 made by 
(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ: loPARARLA 
WN ಉಪ ಪ್ರಭಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮ - 8 
34 ಈ ದಿಭಾಗ 83,244 
Wy ಮಾಜಿ 
39 [ಐಂ ಅಂಜನಪ್ಪ ಆರ್‌. W ಕೇಂದ್ರ ಕೇರಿ 77529 
WW ಸ್‌ 
ಕವಿ. Ws ಕೇಂವು ಕಚೇರಿ 60110 
H - 35493 
42 ನಗ: nh-2000 44,009 
43 ನಗರ ವ್ಯ 25800-51400 54,537 
ಸಗರ 21400-42000 43,072 
45 ನಗದ ಗ್‌ 25800-51400 55920 
pd ಸಗರ 5311 
pe 10460015060 1,60,068 
WF ಉಪ್‌ ಪ್ರಧಾನ ನಾವು - T 
a ಲ 2 ತಾಂಪಿಕ 4 
(ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಚನ) ಕ್ರಿ 87,464 
49 1046001 106088 
5) 7400-10 122675 
"a 74775 
ನ್ಗ - 43,568 
5 ಲು ಯು.ಎಂ. 42622 
5 21400-42000 42,822 
ನ SA - 55,920 
1,08,852 
| 87 [ತಲದ್ರಶೇಖುರ್‌ಿ ಸಿ 58885 
ನ್ಟ 82,662 
89 81,134 
#0 
&1 
02 65102 
L _ RE 
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ಇ T 
96 [ಮಲ್ಲೇಶ್‌ ಎ.ಆರ್‌. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಅವರೇಟಿರ್‌ KUWSMP ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ. ಯುಬ್ಬಳ್ಳಿ 29232 
97 |ನಂಜಯ್‌ ವಿ. ಅಂಕುಶ್‌ಖಾಸಿ ಕೆಂಯ್ಯೂಟಿರ್‌ ಅಪರೆಟರ್‌' KUWSMP ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 29232 
೫ ಸವಿತಾ ವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಆಪಡೇಟರ್‌ KUWSMP ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಯಭ್ಯಳ್ಳಿ 29232 
The Commissioner, City 
- , Corporation, Belagavi is 
99 ಜಗದೀಶ್‌ ಕೆ.ಹೆಚ್‌. ಉಪ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು KUWSMP ಹಿವಯು-ಬೆಳಗಾವಿ — proposed to be the 
‘Deputy Prnject Director 
(Dro) 
100 |ಶೀ. ಕೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಶೇಟ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು KUWSMP ಏಿಖಯು-ಬೆಳಗಾವಿ 62911 
101 ಅಶೋಕ್‌ ಬುರುಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು KUWSMP ಪಿವಿಯು-ಬೆಳಗಾವಿ | 85128 
102 ಉಮೇಶ ನಿಟ್ಟೂರಕರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು-। KUWSMP ಪಿಐಯು-ಚೆಳಗಾವಿ 71588 
I 
103 [ಜಗದೀಶ್‌ ಕೊಳ್ಳಿಮದ [ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು-2 KUWSMP ಮಿಐಯು-ಚೆಳಗಾವಿ 59245 
104 |ಗರೀರ ವಿಠ್ನಲ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು-3 KUWSMP ಮಿಐಯು-ಬೆಳಗಾವಿ 59245 
105 [ಬಸವರಾಜ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು-ಸ KUWSMP ಮಿವಯು-ಬೆಳಗಾವಿ 59245. 
106 [ಸೌಮ್ಯ ಎನ್‌.ಪಿ. ಐ.ಇಸಿಗಿಡಿಪಿ ಸ್ಟೆಷಃ KUWSMP ಪಿಐಯು-ಬೆಳಗಾವಿ 62044 
7 T 
107 [ಕೀ ಸಂತೋಷ, ಧ. ಕಾವಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು KUWSMP ಪಿಐಯು-ಟೆಳಗಾವಿ 62044 
I N 
108 |ಮಶಮ್ಹದ ಸಲೀಂ "ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು KUWSMP ಪಿಐಯು-ಟೆಳಗಾವಿ 56445 
109 ಪರವೇಜ್‌. ಕೆ. ಮಕಾನದಾರ [8ರಿಯ ಸಹಾಯಕರು -1 KUWSMP ' ಪಿಬಯು-ಬಿಳಗಾಖಿ 30504 
10 |ಚಾಂದಬೀಬೀ ದೇವಲಾಪೂರ ' [ಕೆರಿಯ ಸಹಾಯಕರು -2 KUWSMP ಪಿಮಿಯು-ಬೆಳಣಾವಿ 30504 
11 |ಕ. ಎಂಎಂ. ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಅಪರೇಟಿರ್‌-1 KUWSMP ಮಿಐಯು-ಬೆಳಗಾಭಿ 29232 
೫2 |ಫಯಿದಾ 'ಹೆಸನಬಿ ಕಂಖ್ಯೂಟಿರ್‌ ಅಪಡೇಟಿರ್‌-2 KUWSMP ಪಿಐಯು-ಟಿಳಗಾವಿ 29232 
[ ಗಸನಗೆಗ್ಡಿ ಇಸ್ಯಣ್ಣನಗ್‌ ಸೆಬುಲ್ಲ್ಗ/ನಿಂ ನ ಇ ಸೆನೇಣಿಸ್ಟ್‌ KUWSMP Retry 62044 
. ‘The Commssioner, City 
kl ಕೆಲ Corporation, Kolaburagy 
114 |ಪಾಂಡ್ಸ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ತುಕಾರಾಂ ಉಪ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು KUWSMP ಏಿಬಯು-ಕಲಬುರಗಿ - MAN NR 
Deputy Project Director 
(DPD) 
15 [ಮುನಿಅಂಜನಪ್ಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು. KUWSMP ಪಿಬಯು-ಕಲಬುರಗಿ 74400-109600 139029 
ವಕುಮಾರ § ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಏಿವಿಯು-ಕಲಬುರಗಿ 
16 |ಶಿಪಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಯಂತರರು KUWSMP ಫಿ: ಕ 75745 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ” 
117. ಆನಂದ ಕಮಲಾಪೂರಕರ Wi ವಾ್‌ KUWSMP ಫಿಬಯು-ಕಲಬುರಗಿ 52650-97100 85004 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
4 ಮಿಐಯು-ಕೆಲಬುರಗಿ 52630-97100 
18 |ಕವಿತಾ ರಾಣಿ ಟಿಯು KUWSMP ುಐಯು-ಕೆಲಬುರ; 100163 
119 [ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಏಸ್‌. ಬೌಧರಿ 'ನರರಾಯಕ ಅಭಿಯೆಂತರರು KUWSMP ಹಿಐಯು-ಕಲಬುರಗಿ 64208 
120 ಎಂ. ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಅಬಿಯಂತರರು KUWSMP ಫೆಮಿಯು-ಕಬಬುರಗಿ 52646 
12 ಸಂದ ಐಂ ಸೋಲಾರುರ |ಸೆಹಾಯಕೆ ಅಭಿಯಂತರರು KUWSMP ಯು-ಕೆಬಬುರಗಿ 59245 
122 |[ಶೀಕಾಂತ ಫಿ.ಟಿ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು KLUWSMP ಪಿಖಯು-ಕಲಬುರಗಿ 59245 
123 ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಗಿ (ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು KUWSMP ಕಲಬುರಗಿ 56445} 
124 |ಪ್ರಖಾಬ್‌ ಲೆತ್ಸೆ ಸಾಂಂಕೆರು KUWSMP ಫಿವಿಯು-ಕಲಬುದಗಿ 39665 
125 |ಮಸರಸ್‌ ಬೇಗಂ ಕಂಯ್ಯೂಟಿರ್‌ ಅಪರೇಟರ್‌ KUWSMP ಮಿಬಿಯು-ಕಲಬುದಗಿ 30504 
126 [ರಾಜಶೇಖರ ನವಲೆ ಟನ ಅಪರೇಟರ್‌ KUWSMP ಪಮಿಯು-ಕೆಲಬುದಗಿ 29232 
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(21 ಐ.ಇಸಿಗಿಡಿಖಿ ನ್ಹೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ KUWSMP [ 
ಷ್‌ ಪರಪರಾವ f Kur | RE 
SN 'ಸ.ಅ.ಅ./ಎಂ. & ಇ ನೈಷಬಿನ್ಟ್‌ KUWSMP ಯು-ಕೆಲಟುಲೆಗಿ 62044 
luk 
[The Commissioner, 
Hubballi-Dharwad 
129 ಸುರೇಶ್‌ ಬಿ. ಇತ್ನಾಳ್‌ ಉಪ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಕಕರು KLGUWSMP ಮೆಐಯು-ಶುಭ್ಬಳ್ಳಿ Municipal Corporaien, 
is proposed to be the 
Deputy Project Director 
(oD) 
130 |ಮಿರಾಜೆ ಶಿವಾಜಿ ಬಾಬು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು KUWSMP ಪಿವಯು-ಭ್ಬಳ್ಳಿ y Adhoc satary 
8 ixation in process 
"13 |ಎಂ ಕ ಪುನಗೊಂಡ [ನಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು KUWSMP ಪಿಐಯು- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 48638 
Co ER ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಕ p 
132 [ಕರಿಯಪ್ಪ ೋಭಿಯಂತರರು KUWSMP ತಿಖುಯು-ಯಲ್ಬಳೆ 47646 
i ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಮಯ ಹಬಲಿ 
133 [ಪ್ರಭಾಕರ ಮೇಲಿನಮನಿ ಅಭಿಯಂತರರು KUWSMP ಪಿಐಯು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 75747 
134 IER ಪ್ರಿ ಚನ್ನಿ [ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ' KUWSMP | ಪಿಪುಯು-ಯಭ್ಬಳ್ಳಿ 67643 
Re — 
135 [ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ KUWSMP ಮಿಲಯ್ಯು-ಯಬ್ಯಳ್ಳಿ 64208 
136 ಕೆ.ಎಂ. ಉಮೇಶ್‌ [ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು KUWSMP ಹಿಖಯು-ಯಭ್ಯಳ್ಳಿ 59245 
Is + 
17 ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ 'ಸಯಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು KUWSMP ಪಿಐಯು-ಹುಬ್ಬಳಿ 59245 
138 |ಎಂ.ಎನ್‌. ಮುಲ್ಲಾನವರ [ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು KUWSMP ಪಿಖಯು-ಯಭ್ಬಳ್ಳೆ ನರರ 
hl 
19 ಸುಲಕ್ಷಣ ಬಿ. ಶಿವಪೂರ  ":'|5ಥೊರಿ'ವ್ಯವಸ್ಥ್‌ಪಕರು KUWSKAP ಹಿವಯು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ "- 3 "62044 
140 |ಕರಣ ಬು. ಹೆಗಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು KUWSMP ಹಿಐಯು-ಹುಭ್ಬಳ್ಳಿ 56445 
— J - + 
14 |ಅಂಬಾಲಾಲ ಹಬೀಬ್‌ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು KUWSMP ಪಿವಯು-ಯಭ್ಬಳ್ಳಿ 390666 
42 |ಹನುಮಂತ್‌ ಕುಸುಗಲ್‌ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು KUWSMP ಪಿಐಯು-ಹುಭ್ಬಳ್ಳಿ 37185 
— — 
143 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಿರೇಮಠ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಅಪರೇಟರ್‌ KUWSMP ಮಿಬಯು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 32604 
144 |ನಿಂಗಮ್ಸ ಕುರಕಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಅಪರೇಟರ್‌ KUWSMP ಪಿಖಿಯು-ಯುಭ್ಯ್ಬಳ್ಳಿ 29232 
145 [ರೀತಾ ಪಿ. ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿರ್‌ ಅಪರೇಟರ್‌ KUWSMP ಪಿಬಯು-ಹುಭ್ಬಳ್ಳಿ 29232 
146 ಗವಾನ್‌ ಗ ಐ.ಇ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ME 
ನ ಮಿಐಯು-ಹುಭಳ್ಳಿ, 
ಭಾನ ಅಭುವೃದ್ಪಿ ಬರಿಣಿತರು KUWSMP ನ ಬಳಿ 67389 
| 
147 !ಅಸ್ನಂ ಬಾಪಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಣಿತರು KUWSMP ಮಿಐಯು-ಹುಭಳ್ಳಿ 67389 
148 [ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಂಬಳೆ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಬ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು [ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ Payne nes nage bY 
ೈ ಸ್ಸ 3 ಈ ಸ DPAR/IRLA 
149 |ವಿದ್ಯುಲತಾ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 52650-97100 89573 
150 [ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್‌ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣ ತಜ್ಞರು [ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 52650-97100 89573 
ದ್‌ ಸೆಹಾಯಕೆ ಕಾಯ ತ್‌ 
ಸಹಾ ಕೆ ಕಾಂರ್ಯಪಾಲ 
151 ರಮೇಶ್‌ ಪ ಹಾ ಶಸ ಸಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಆಭಿಯಾನ ವಿಭಾಗ ಕೆಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 43900-92700 93522 
ಅಭಿಯಂತರರು C ೫ 
152 |ಎಂ.ಎಸ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್‌ ತಜ್ಜರು ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಬಿಯಾನ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರೆ ಕಚೇರಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು 93713 
153 ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಹೆಚ್‌.ಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಜ್ಞರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ ವಿಭಾಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು 55000 
154 [ಪ್ರಾಚಿ ಸಪ್‌ಕಾಲ್‌ ಕಿರಿಯ ನಗರ ಯೋಜಕರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು 45000 
} — —— 
155 ಮಮತಾ ಎಸ್‌ ಪಯಾಂಖುಕೆ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 68112 
156 ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು NKUSIF ಬಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 55154 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ Fk 
157 |ನಾಗಭೂಜಗಣ ಆರಾಧ್ಯ NKLSIP ವಿಬಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಯೇರಿ 58842 
ಅಭಿಯಂತರರು 
7 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ K 
158 [ಗೌತಮ್‌ ರಾಜು NKLSIP ಜಾಗ್‌ 34481 
'ಆಭುಯಂತರರು 


1 
75387 


159 ಸಿಸಿ. ವಿನುತ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು NKUSIP ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 49100-83900 
160 ಗಿರೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು NKUSIP ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 69931 
ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
i ಣೆ. \KUS ಕಚೇ 
i61 |#. ರಮೇಶ RE NKUSIP wen ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 63938 
FR Rs ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ Me FR 
62 |ಎ. ಗಿರಿಧರನ್‌ GN NKUSIP ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇ 63938 
— 
163 |ಕಟ್ಟೇಪ್ಪ ಹಂಜಾಕಿ [ವಾಸ ಚಾಲಕರು NKUSIP ವಿಬಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ 35493 
¥_ 
164 |ಮಹಂತೇಲ್‌ ಜಗತೇರಿ ಮುಟ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, NKUSIP ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ Pay notfixed 
Im 
ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ( 
165 ಪ್ರತಿಭಾ ಎಸ್‌. ಮಠ EG NKUSIP ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 68313 
£ 
ನ [ಕರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ SE 
166 |ಪದ್ಗಜಾ ಫ್ರಿ. ನಾಡಗೌಡ BR NKUSIP ಮ ೇರಿ, ಯಬ್ಬಳ್ಳಿ 33469 
Ee ಕರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ; IF 
167 [ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟಿ ಸ NKUSIP ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಹು್ಬಳ್ಳಿ 34053 
168 ಮಂಜುನಾಥ ಬು. ಯಲಿಬಾಳ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು NKUSIP ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಯಭ್ಯಳ್ಳಿ 33469 
169 [ಚಾಂದಸಾಬ ಚೆಟಿಣೇರಿ [ವಾಹನ ಚಾಲಕರು NKUSIP ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ "21948 
170 |ವಿ. ಎನ್‌. ಹಾದಿಮನಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಆಭಿಯಂತರರು ನಿಭ್ರಾರಾಯ್‌ಶಲಿ್‌" 
7 . ಎನ್‌. ಹಾದಿಮ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಟಿ 
ಖು ks NKUSIP 1] ಬೆಳಗಾವಿ 48571 
17 |ಪ್ರಶಾಂತ ಎಸ್‌. ಹಿರೇಮಠರ ಲೆಕ್ಕ ಆಧೀಕ್ಷಕರು ನಿಭಾಧೀಯ ಕಣೇ 49900-78200 
ಪರೀ ಐಸ್‌. (4 AYU 782: 
ಬ್ರಃ bY % 2 NKUSIP, ಬೆಳಗಾವಿ 64250 
172 ರ ಎಸ್‌. ಬಟಿವಃ ಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿಧಾನ ಕತೇರ 
72 [ಸುಧೀರ ಎಸ್‌. ಬಟವಲ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯ ; 
ಸುಧೀರ ಏಸ್‌ NKUSIP ಬೆಳಗಾವಿ 64250 
i735 [aos ಕಲ್ಯಾಗೋಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ನಾಯಕ ನಡು ನಬಾಧೀಯಕಟೇಲ್ಲಿ 
3 [ಸಂತ್ರಾಮ ಕೆ. ಗೋ ಕಾರ್ಯನಿರ್ನೂಕಶಕೆ ಸಯಾಯಕರು 3 
ಸ್ರ ಗೆ * NKUSIP ee 43541 
FFG Ee ತ ವಿಭಾನೇಯ ಕಚೇರಿ] “| 
7 ಮುಂಜುನಾಥ ಬಿ. ಬಡದಿಗೇಃ 'ವಾಹೆನ ಚಾಲಕ ್ಧ 
ವ ೫ 1 p NKUSIP ಚೆಳಗಾವಿ 33469 
'ಸಜಾಯೆಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 7] 
175 |ಐಂ. ವೈ. ಚಲವಾದಿ ಅಭಿಯಂತರರು, NKUSIP ಕೋಶ ಕಛೇರಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ 52650-97100 98809 
176 [ಮಾಲತೇಶ ಸಿ. ಚಿತ್ರಗಾರ ಸಹಾಯಕ ಆಭಿಯಂತರರು, NKUSIP ಕೋಶ ಕಛೇರಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ 63585 
~ 
177 |ಮಂಜುಳಾ ಎಸ್‌. ಬನ್ನೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪರೇಟರ್‌ “NKUSIP ಕೋಶ ಕಛೇರಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಣಿ 16599 
+ 
17 |ನಾರಾಯಣ'ಡಿ. ಭಗವತಿ ಸಹಾಯಕ ಆಭಿಯಲ೦ಸರರು. NKUSIP ನೋಖ ಕಛೇಗಿ, ಗೋಕಾಕ 65203 
179 ಶಶಿಕುಮೊರ ಎಸ್‌. ಹತ್ತ ೨೮ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಸ ತರಲಿ ೦೮ರ 
7 ಕುಮಾರ ಎಸ್‌ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 
3 NKUSIP ಬನಹಟಿ 61383 
ಕೋಶ ಕಥೇರಿ, ರಬಕವಿ" 
180 [ಸಂತೋಷ ಎಸ್‌. ಅರಬಳಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಖರೇಿರ್‌ NKUSIP ಕತನೇಲಿ ರಸನ 16599 
% ಬನಹಟ್ಟಿ § 
181 [ಅನಿಲಕುಮಾರ ಎಸ್‌ ಪಾಟೀಲ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, NKUSIP ಕೋಶ ಕಛೇರಿ, ಇಳಕೆಲ್‌ 65203 
f | ನಭಾಗೀಯ ಕೇರಿ 
182 |ಸ್ರೀ ಸೈಯದ್‌ ಹಾಜಾವಲಿ ವಿಶೇಷ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು NKUSIP ಸ 37900-70850 58664 
ಬಳ್ಳಾ! 
¥ 
ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ; 
183 [ಶ್ರೀಪ್ಯೈ ಎದು ಹರೀಶ್‌ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು NKUSIP NE 57239 
ka - ಬಳ್ಳಾರಿ NY 
೫ 
g ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, 
184 |ಶ್ರೀಎಮ್‌ವಿ. ಜಯಣ್ಣ ಲೆಜ್ಮಾಧೀಕ್ಷಿಕರು NKUSIP pA 57239 
s ಬಳ್ಳಾರ yl 4 
ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, 
85 |ಮಮತಾ ಎಂ ಡಾಟಾ ಎಂಟೆ ಆಪರೇಟರ್‌ NKUSIP 4 ds 29008 
ಬ್‌ 
೪ 
_ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, 
186 ಶ್ರೀ ಅಂಜಿನೇಯ ಕೆ ವಾಹನ ಚಾಬಕೆರು NKUSIP Hai ರ 31145 
೫ 
187 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಪದ್ಮಾನಾಭ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯೆಕೆ ಅಭಿಯಂತರರು NKUSIP ಕೋಪ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ 65203 
18 ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ನಾಯ್ಸ್‌ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಫರೇಟರ್‌ NKUS!P ಕೋಪ ಕಛೇರಿ, ಬಳಸ್ಯರಿ 29008 
139 |ಶ್ರೀ ದಿಸೇಶ್‌ ಬಿಚರ್‌ "ಯಶ ಅಭಿಯಂತರರು NKUSIP ಕೋರ ಕಛೇರಿ. ಹೊಸವೇಟಿ 65436 
ಭ್ರ - + nk - 
19 (ಶೀ ಬಿ.ಎಸ್‌ .ಆಂಬಿಪ್ಪ 8ಿದಿಯ ಅಭಿಯಂತಲರು NKUSIP ಕೋಶ ಕಛೇರಿ. ಯೊಸಬೇಟಿ 54261 
191 |ಶೀ ಶ್ರೀನಾಥ [anu ಏಂಟ್ರಿ ಅಫರೇಟರ್‌ NKUSIp ಕೋಶ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸವೇಟಿ 31695 


ಥಿ ಸೆಹಾಯೆಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ p ಕೋಶ ಕಚೇರಿ. 
ತ ಅನಿಯಂಡರದು NKUSIP ರಿಯಯೂರು 74657 
ಕೋಶ ಕಛೇರಿ, 
193 |ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಪಾಟೇಲ್‌ ಸೆಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತದರು £ % 8 
ಶಿ ೧ NKUSIP ಸಸ 60088 
§ ಲ g ME ಕೋಶ ಕಛೇರಿ. 
194 |ಹೆಚ್‌.ಬೀರಪ್ಪ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫರೇಟಲ್‌ NKUSIP pa 30692 
ನ g ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಜ್‌ 
195 ಪ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪರ ಗಿರೀಶ್‌ ನಾಯ್ಕ | ್ರುಂತರರು NKUSIP ಕೋಪ ಕಛೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು 74657 
196 |ಶ್ರೀ ಶರಣಬಪವರಾಜ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು . NKUSIP ಕೋಶ ಕಛೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು 63585 
ಥರ ಮಂಬನಾಥು ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು ಕೋಪ ಕಛೇರಿ, ಸ 
ಹಾವನೂರು ಿರೀಕ್ತ: I NKUSIP 'ಶ ಕಛೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು 57239 
198 |ಸಂಮಾದ ಎಂಡಿ. ಡಾಟಾ ಏಂಟ್ರಿ ಅಫರೇಟರ್‌ NKUSIP ಕೋಶ ಕಛೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು; ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ 16599 
199 ಶ್ರೀ.ಪ್ರವೀಣಚಂದ್ರ ಕೊಟಿಬಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜನೀಯರ NKUSIP ವಿಭಾಗ ಹಾವೇರಿ 60088 
200 |ಶೀ.ಎಂ.ಎಸ್‌ ಹಿರೇಮಠ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜನೀಯರ NKUSIP ವಿಭಾಗ ಹಾವೇರಿ 55815 
_ ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಜಾತಾ ತೆಳೆಗಡಿ ವ 
201 (ಸತ್ತೆವ್ವ ಛೋನಾರಿ] | NKUSIp ವಿಭಾಗ ಹಾವೇರಿ 59876 
ಕನಸ" ಕಟ 
202 |ಶ್ರೀ.ಆರ್‌..ಎಸ್‌.ಕೊಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೆ ಇಂಜನೀಯರ ನ 
! ಪಃ , NKUSIP PO 39888 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕೋತ್‌ ಕಚೌರ ಗದಗ 
[ಬಂಜನೀಯರ NKUSIP ಬೆಟಗೇರಿ ಫಸ 
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜನೀಯರ NKUSIP ಕೋಶ,ಗದಗ-ಚೆಟಗೇರಿ 50083 
OE ್ಯ TRS, ಗದಗ 
- |ಲೆಕಾದೀಕ್ಷಕರು - k 
Da NKUSIP -ಬೆಟಿಗೇರಿ . 60736 
ಮ ಆ. ID TESTE ES ; 
ಬ್ರ ಆಹುಃ NKUSIP ಬೆಟಗೇರಿ 30692 
ಸೀಲ ರಪ y ಕನಕಟ್‌ರಿ, 
207 |ಶ್ರೀ.ಪಾಟೀಲ ರವೀಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜನೀಯರ NKUSIP ರಾಣಿಬೆನ 61383 
208 |ಶೀ.ವಿಶ್ವನಾಧ ಪಾಟೀಲ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟಿರ NKUSIP ಕೋಶೆ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 34053 
{ 
209 |ಶಾಹ ಎಣ್ಜೆ ಶಾಮ ಖಾದ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜನೀಯರ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, 
209 |ಪಾಹ ಎಜ್ಜೆ ಶಾ ಸ ಐಂಜ; pt 
್ತ G NKUSIP Sods; 70575 
ಕರಯ ಕಾರ್ಯೆನಿರ್ಷಾಹಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ, 
210 |ಶ್ರೀಮುತಿ.ಸುನಿಹಾ.ಸಿ.ಖಾಟೇಲ್‌ 
ಲೀಯ ಫಿ i NKUSIP ಕಲಬುರಗಿ. 35069 
ವಿಭಾಗೌಯ ಕಟಾರ 
211 |ಮೊಸಿನ್‌ ಬ ಮುಲ್ಪಾ ವನಹಸ ಚಾಲಕ ; ಸ 
4 ಸ 'ವಂಜಬ ಚಾಲ: NKUSIP ಕಲಬುರಗಿ 35069 
ಸ PRE ಸನಣರಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ « A ಕೋಶ ಕಟೇರಿ, 
212 'ಅಶೋಕ.ಬಿ ಚಟ್ಟರಕಿ i yi 
ಕ. ಬ್ರರಕ್ಕಿ ಟಟಿಯಂತರರು NKUSIP ಯಾದಗಿರಿ 81338 
213 ಶೇಖದಾವೂದ್‌ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ ಸೋತ 
2 'ಖದಾಪುಃ ಶು ಎಃ 
/ಶೇಖದಾವೂದ್‌ ಛ್ರ ಆವು p NKUSIP ಯಾದಗಿರಿ 33004 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕೋಪ ಚೀರಿ [8 
214 'ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಕೆ WK 
ದಪ್ಪ ಅಭಿಯಂತರರು NKUSIP ಶಹಾಬಾದ್‌ 81338 
KE ಕ್‌ ಸ KK y ಕ 
215 |ಮಹ್ನದ ಕಲೀಯುದ್ದೀಸ್‌ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಘರೇಟರ್‌ NKUSIP | A 33425 
36 ನ ಫ್‌ ನಸೆಹಾಜಾಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ್‌ ಹಾ 
pr ಸೌಾಗರಾಟ A) IK €: 'ಟೀದಿ, ಬೀ 
ರ್‌ ಟಭಿಯಂತರರು NKUSIP 5 82245 
T 
217 |ಪವನಕುಮಾರ-ವಿ.ಬೆಲೂರೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ NKUSI ಕೋಶ ಕಟೇರಿ, ಬೀದರ್‌ 69542 
218 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ NKUSIP ಕೋಶ ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್‌ 67535 
{ 3 
219 |ಶೀಮತಿ. ವರ್ಷಾ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಘರೇಟರ್‌ NKUSIP ಕೋಶ ಕಭೇರಿ, ಬೀದರ್‌ 33205 
ನಾಯ್‌ ಾಯ್ಯನಿರಾರ್‌ ಕೋತ ಕಛೇರಿ, 
20 ಜೋನಿ .ಶ್ಯಾಯುನ 
ಸಘ.ಎಸ.ಶ್ಯಾಮುವೆಬ ಅಿಯಂತರರು NKUSIP ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 73719 
7 ESSE TS 7 
221 ಅಬ್ದುಲ ಐದೀರ ಯಕ ಇಂಚಿನೀಃ 4 
'ದೀರೆ ಸಹಾಯಕ “ಇಂಜಿ ರ್‌ NKUSI ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 69542 
ಸ F JENN ಕೋತ ಕಭೌರಿ, 
222 [ಅಂಬಾದಾಸ ಡಂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಘರೇಟಿರ NKUSIP ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 33425 
ದೋಡ್ಡಿಯಾಳ್‌.ಆರ್‌.ಆರ್‌. ಟಾಸ್ಟ್‌ ಮಂನೇಜರ್‌ KIUWMIP Awan ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 90286 
224 |ರಮೇಪೆ.ಟಿ.ಎಸ್‌. ನಾರ್ಯಖಾಬಕೆ ಅಭಿಯಂತರರು KIUWMIP Agen ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇದಿ 48000-92700 140326 


"ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
225 [ಅಕ್ಷ್ಮೀಕ.ಎಂ. ರ ಾರರ್‌ವಾ KIUWMIP Seon ಕಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 84481 
ಇಲ ಅಭಿಯಂತರರು 
ಹಾನ್‌ 7 
226 [ರಾಜೀವ್‌ ಗಿರಿೇಡರ್‌, ತಾರ ಕಂರಮಾಲಕ KIUWMIP Saar ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ $2662 
ಅಭಿಯಂತರರು 
227 |ದಾಕೀರ್‌ ಹುನೇನ್‌ ವಾಲಿಕರ್‌ [ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ KIUWMIP dwn ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 66512 
228 ಶೃತಿ ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌. [ಸಯಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು KIUWMIP 222 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 68112 
229 |ವಿನಯ್‌.ಬಿ.ಎನ್‌ [ಸಹಾಯಕ ಕ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು KIUWMIP ower ಕೇಂದ್ರ ಕವೇರಿ 64911 
ಶೀಘಲಿಪಿಗಾರ್ತಿ/ 
2% ಐಸ್‌. M ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 44 ಸ 
30 |ರಜನಿ.ಎಸ್‌ ನಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೆ ಸಹಾಯಕರು KIUWMIP ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕ 659 
231 [ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಕಾರ್ಯಖಾಲಕಿ ಅಭಿಯಂತರರು KIUWMIP RPMU ದಾವಣಗೆರೆ 97512 
22 [ಟಿಸಿ ರವ ನಯಾಯಕ ಕಾರ್ಯಖಾಲನೆ RPNU ದಾವಣಗೆರೆ 102758 
232 ಟಿಸಿ. ಅಭಿಯಂತರರು KIUWMIP ದಾವಣಗೆರೆ 
23೫ [ಶೇಖರ್‌ ಎನ್‌. ಬೆಟಣೇರ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಧೀತ್ತಕರು KIUWMIP RPMU ದಾವಣಗೆರೆ 55815 
234 ಉಮಾಶಂಕರ್‌ ಹೆಚ್‌.ಚೆ. [ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು KIUWMIP RPMU ದಾಪಣಗೆರೆ 51541 
235 |ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ KIUWMIP RPMU ದಾವಣಗೆರೆ 65009 
{ _ 
236 |ಕಾವ್ಯ ಹೆಚ್‌.ಸಿ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು KIUWMIP RPMU ದಾವಣಗೆರೆ 51397 
237 |ಪ್ರಮೋದ್‌ ಸಿ.ವಿ. ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ KIUWMIP RPMU ದಾವಣಗೆರೆ 30238 
238 |ಶಿವನಾಗವ್ವ ಕೆ. ಕೆಟ್ಟರ್‌ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ KIUWMIP PMU ದಾವಣಗೆರೆ 29008 
239 (ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತೆರರು KIUWMIP ಪಿಐಬಯು-ದಾವಣಗೆರೆ 98809 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ R K 
240 |ಎನ್‌.ಬಿ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ “ KUWMIP ಮಿಐಯು-ದಾವಣಗೆರೆ 101419 
K ಅಭಿಯಂತರರು 
ಸಠಶಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
24 |ರವರಂಕರ್‌ ಹೆಚ್‌. ದಡೇಗಲಾ ನ್‌ಂ 5ರರುವಾ KIUWMIP ಪಿಐಯು-ದಾವಣಗೆರೆ 71419 
ಅಭಿಯಂತರರು 
242 [ದರ್ಶನ್‌ ಸಿಎಂ. [ಸಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು KIUWMIP ಪಿಐಯು-ದಾವಣಗೆರೆ 57239 
243 |ಆಸಂದ ಬಿ.ಎನ್‌. 'ಸಕರಾಯಕ ಅಭೆಯೆಣತರರು KIUWMIP 'ಪಿಐಯು-ದಾವಣಗೆದೆ 61642 
244 [ರೀಲ್‌ ಬು. ; ಕೆರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು KIUWMIP ಮಿಬಯು-ದಾವಣಗೆರೆ 52966 
245 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂಶರರು KIUWMIP ಪಿಬಯು-ದಾವಣಗೆಡೆ 103977 
246 [ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ.ಎಸ್‌. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು KIUWMIP ಪಿವಯು-ದಾವಣಗೆರೆ 63326 
247 (ಶೃತಿ ಎಚ್‌.ಎಂ. ಿ.ಇ.ಒ KIUWMIP ಪಿಬಯು-ದಾವಣಗೆರೆ 30238 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ RN 
24 |ಟಗದೀಖ್‌ ಜಿ.ಎಂ. KIUWMIP ಮಿವಿಯು-ಕತರಿರುರ 42001 
ಅಭಿಯಂತರನು 
249 |ದೇವರಾಜಪ್ಪ ಎಂ. KIUWMIP ಖಿಬಿಯು-ಹರಿಬಾರ 61642 
250 |ಶಿಲ್ಪ ವಿ.ಎಂ. ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ KEUWMIP ತಿಮಿಯು-ದಾರಿಬುರ 30238 
251 [ಉಮೇಶ್‌ ಮುತಪನವರ್‌ ಸಯಾಯನ ಳಾರ್ಯವಾಲಕ ಫಿಖಯು-ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು 71419 
y p 'ಖಯು-ರಾಣಿಬೆನ 
251 |ಉಮೇರ್‌ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಿಯಂತದದು KIUWMIP ಸೂ; 1 
252 [ಶೇಖರ್‌ ಬಿ. ಹಾದಿಮನಿ ಯಕ ಅಯಿಯೆಂತರರು KIUWMIP ಪಿಬಯು-ರಾಣಿಚೆನ್ಸೂದು 60865 
253 ಬಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌. KIUWMIP ಮಿಮಖಿಯು-ರಾಣಿಟೆನ ರು 57239 
284 ಮಾರುತಿ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ KHSWMIP 29879 
255 (ಮಲ್ಲಿಕನರ್ಣುನ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಡಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪರೇಟಿರ್‌ KIUWMIP 29979 
R ಹಾವ ಇಾರಾವಾವಕ 
256 |ನಲೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹೆಬ್‌.ಬಿ, KIUWMIP 73038 


ಹ ಮುಟುನಾವ್‌ ಬೂದಗಟ್ಟ ನನರಯ ಅಭಿಯಲತಲಟು 4 | KIUWMIP ತೆಬಯು-ಬ್ಯಾಡಗ 60865 
258 |ಕಂಕ್ರರ್‌ ನಾಯ್ಕ್‌ ಸಿಟಿ. ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟಿರ್‌ KIUWMIP ಹಿಖಯು-ಬ್ಯಾಡಗಿ 29008 
+ — 
259 |8. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ ಯು ನಿರ್ದೇಶಕರು KIUWMIP RPMU- ಮಂಗಳೂರು 54495 
260 [ರವಿ ೬ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ KIUWMIP RPM: ಮಂಗಳೂರು 45000 
Vy T ವೇತನ 
26 at ಸಿದ್ದೇಣೌಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ KIUWMIP RPMU- ಮಂಗಳೂರು ನಿಸಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ! 
262 |ಸಂದೀಪ್‌ ಎಸ್‌ ಮಂಗನವರ್‌ ನ |ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, I§ KIUWMIP RPMU- ಮಂಗಳೂರು 59713 
263 |ಬಸವರಾಜ್‌ ಹುಂಡೇಕರ್‌ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌, KIUWMIP | RPMU- ಮಂಗಳೂರು 52513 
264 ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ KIUWMIP RPMU- ಮಂಗಳೂರು 34313 
265 |ವತ್ಸಲ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌, KIUWMIP RPMU- | 34313 
266 |ವಾಲ್ಕನ್‌ ಮುಲಾಕ್ಕಾಟ್‌ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, KIUWMIP ಪಿಯು-ಮಂಗಳೂರು | 80074 
267 |ಬಿವೈ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ ಾರಾನಾನ KIUWMIP ಪಏಿಐಯು-ಮಂಗಳೂರು 88019 
268 ದೇವರಡ್ಡಿ ಕೆ ಸೋಮರಡ್ಲೇರ ಕಾಫ HIE ಪಿಖಿಯು-ಮಂಗೆಳೂರು 72844 
269 [ಶವಕುಯಾರ್‌ ನಾಯ್ಕ್‌ ಡಿ ಸಹಾಯಕೆ ಅಭಿಯಂತರರು, KUWMEP 635653 
| p ್ಥ 
270 'ಛಾಸ್ಟರ್‌ ಅರ್ಜುನ್‌ ಪಾಂಬ್ರೆ [ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು. UNE . 'ಹಿಐಯು-ಮಂಗಳೂರು ..... | 69919 
27 [ದೀಪಕ್‌ ಹೆಚ್‌ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, KIUWMIP ಪಿವಯು-ಮಂಗಳೂರು 68200 
272 |ಬಾಲಕೈಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, KIUWMIP ಪಿಐಯು-ಮಂಗಳೂರು 63200 
273 |ಆರ್‌ ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಸಹಾಯಕ" ಅಭಿಯಂತರರು. KIUWMIP ಪಿವಿಯು-ಮಂಗಳೂರು 63663 
274 [ಶಾಮರಾಯ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ [ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, KIUWMIP ಪಿಐಯು“ಮಂಗಳೂರು ಭನ 
ಸಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ 
275 |ರೇಶ್ಮಾ ನಧಾಫ್‌ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌. Wii ಪಿವಯು-ಮಂಗಳೂರು 24313] 
27 |ಚೆಂದ್ರಿಕಾ ಎಸ್‌ ಕರ್ಕೇರಾ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ KIUWMIP ವಿವುಯು-ಮಂಗಳೂದು 34313 
27 |ಉಮಾಶಂಕರ್‌ ರಾಪ್‌ ಎನ್‌. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು. KIUWMIP ಪಿವಿಯು-ಉಡುಪಿ 130994 
27% |ಪುದರ್ಶನ್‌ ನಲವಾಡೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು KIUWMIP ಪಿಬಯು-ಉಡುಪಿ ಕಾ 
279 |ಎಸ್‌ ರಾಜಶೇಖರ್‌ ತಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು. KIUWMIP ಪಿವಯು-ಉಡುವಿ 53141 
280 |ದೆ.ವಿ ರೋಹನ್‌ ಆಳ್ವಾ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು. | KIUWMIP ಮಿನಿಯು-ಉಡುಪಿ 61189 
281 [ಸ್ಮಿತಾ ಎಸ್‌ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌, KIUWMIP ಪಿಐಯು-ಉಡುಪಿ 31320 
282 ಮಾಲತೇಶ್‌ ಹೊನ್ನಮ್ಮನವರ್‌ ಮ ಸಿಡಿಎ. KIUWMIP ಮ ಪ್ರ 29213 
283 ।ಸರೇಶ್‌ ಪಿಶೆಣ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು. ) KIUWMIP | ಪಿಖಯು-ಪುಶ್ತೂರು 1 ' | 
ಸಹಾಯಕ ನಪ | 
ಅಬಿಯಂತರರು. KIUWMIP 81338 
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು KIUWMIP ಪಿಐಯು-ಮತ್ತೂರು 55815 
246 |ಹೆಚ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ಮ ಸಿಡಿ KIUWMIP ಮಿವಯು-ಪುಷ್ತೂರು 29381 
247 [ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪೆರೇಟರ್‌, KIUWMIP ಮಿವಿಯು-ಮತ್ತೂರು 32033 
288 ಪಾಲ್ಬೀಕಿ ಹರೀಶ್‌ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರದು. # KHUWMIP ಮಿನುಯು. ಕುಂದಾಪುರ 64038 


ಸ್ಥ 1 
289 | ಬೇಬಿ ಚೆಂದ್ರ ಮೋಹನ್‌ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌, ' KIUWMIP ಪಿ.ಐ.ಯು. ಕುಂದಾಯುರ 32211 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌/ 
2% |ರಾಜೇಂದ್ರ.ಬಿೆ. ", 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 156431 
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು $ je 
29 |ಸುಮೀರ್‌ ಎಸ್‌.ಜೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 54736 
29 |ಅಕ್ಕೂಬ್‌ ಪಾಷಾ ಡಿ.ಇ.ಓ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ) 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 22047 
if 
pA ೫ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮ ್ಯ § 
293 [ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್‌. MEE 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಸಜನ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 64815 
294 |ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಮ್‌ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರ್ಯಬಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆ | ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ 103730 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
295 |ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಅಭಿಯಂತರರು 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ 68182 
| p 
296 |ಶ್ರೀಎಮ್‌.ಆರ್‌. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ [ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ | 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ' 52966 
297 |ಶ್ರೀ ಸಂಶೋಷ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್‌ |ಸಹಾಯಕೆ ಅಭಿಯಂತರರು 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಯೋಜನೆ ಕಂಘ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 60088 
ನ ಸಾ 
298 |ಶ್ರೀ ಮಲ್ವಿಕಾರ್ಜುನ ಏಲಿಗೇರ  |ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಯೋಜನೆ EN 60088 
ಪಂಜ್‌ 
FTE 
299 |ಸ್ರೀಕೆ.ಸುಭಾಷ್‌ ಮಾಳಗಿ ಸಹಾಯಕ ಅಬಿಯಂತರರು 9 ಪಟ್ಟಿಣಿಗಳ ಯೋಜನೆ ನು. ಪಲ್ಲಂ 60088 
o ಪಂಚಾಯಿ 
4 
3 ep ಸ ಕೊಬ್ಬೊರು, ಪಟ್ಟಿಣ 7 
300 [ಶ್ರೀ ಫಿರೋಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಫರೇಟರ್‌ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆ ಸ 29720 
7 
ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಇರ್ಪಾಸ್‌ 4 Ks ಸೆ ಮುದಗಲ್‌. ಪಟ್ಟಣ 
31 Je ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಯೋಜನೆ ವಟಾರ 60088 
<] ತೇರದಾಳ, ಬನ 
ದಾಳ್‌ ಮನಿ 
ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್‌ ಎಮ್‌.ಆರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಅಬಿಯೆಂತರರು 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಯೋಜನೆ ಸ 5 
ಲ) fo ಭು 58664 
ತೇರದಾಳ, ವ 
303 |ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್ಕಸಾಲಿ [ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫರೇಟರ್‌ 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಯೋಜನೆ ಸರ್‌ 29008 
ಪ್ರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
304 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಹೆಚ್‌, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಫಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | 91974 
§ ಕರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಬಾಹಕ 
305 [ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ಕೆ.ಏಂಆರ್‌.ಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 35493 
[ಸರಕಾಯಕರು Ik 4 
& ಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ Kf A 
306 |ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿಬಿ.ಎಸ್‌ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ಏಂ.ಆರ್‌.ಪಿ ಪಿಐ.ಯು, ತಿಪಟೂರು , 75527 
307 [ಸಚಿನ್‌ 4 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ಎಂ.ಆಲ್‌.ಫಿ ಪಿಖ.ಯು. ಶಿಪಟೂರು 50969 
308 |ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್‌.ಬಿ “|ಕಿರಿಯ-ಅಬಿಯಂತಠದು - ” ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಮಿ- -ಮಿ.ಐ.ಯು, ತಿಪಟೂರು 54547 
y ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ T | ಸ 
309 |ಅರ್ಕೇಶ್‌ ಗೌಡ ಅಬಿಯಂತರರು ಕಿ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಪಿ ಪಿ.ಐ.ಯು, ಮಾಗಡಿ y 67257 
310 |ಎಸ್‌ವಿಲೋಕೇಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿರಿಯೆ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಪಿ ಪಿಖ.ಯು, ಮಾಗಡಿ 52947 
KS ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ _ AS 
31 |ರಮೇಶ್‌ ಮರೀಗೌಡ ಅಭಿಯಂತರರು L ಕೆಎಂ.ಆರ್‌.ಪಿ ಪಿ.ಐ.ಯು. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 71419 
2 |ವ.ಎಸ್‌.ಮುತ್ತುರಾಜ್‌ ಸಹಾಯಕ ಅಬಿಯಂತರರು ಕೆ.ಎಂಆರ್‌.ಪಿ ಪಿ.ಐ.ಯು, ತೊಳ್ಳೇಗಾಲ 57239 
313 [ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಪ್ರಕಾಶ್‌ ೩ಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಪಿ ಪಿ.ಐ.ಯು. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 54261 
314 |ದೇವರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ ಕಮ್‌ ಪ್ರದಸೆ ಕೆಎಂಆರ್‌.ಪಿ ಹಿ.ಐಯು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ' 44419 
5 ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಡಿಇಓ ಕೆ.ಐಂ.ಆರ್‌.ಮಿ ಮಿ.ಐ.ಯು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 29008 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ pl 18395823 


ನಬಿ 2 
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಕಾಂತರಾಜ್‌ (ಬಿಎಂಎಲ್‌)(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1086 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆ) ಗೆ ಉತ್ತರ 


ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ 


 ರೊಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
|  , ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ 
2 - _ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 
ಸಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ! ಒಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆನಿಗಿನ | ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ 
ಸರ್ಕಾಧ | ಸರ್ಕಾರ' | ಇತರೆ ಮೂಲ ಸ್‌ ವೆಚ್ಚ 
BE | SE — 
1 2 3 3 5 637445). 7 8=(6-7) 

1 ಎಡಿಬಿ ನೆರವಿನ ಎನ್‌.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್‌.ಐ.ಪಿ 1 | 203853 378.79 2,417.32 2,400.11 8.21 
2 ಎಡಿಬಿ ನೆರವಿನ ಕೆ.ಐ.ಡ.ಬ್ರ್ಯೂಎಂ.ಐ.ಪಿ : - 1,231.52 132.15, ' 1,363.67 1,111.93 251.74 

7 —— t— 
| 3 ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಪಿ - | 1,184.55 46.71 1,231.26 1,216.55 14.71 
| 4 |ೆ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಪಿ-ಹಂತ -2 KE 79.00 - 79.00 58.00 21.00 
5 [ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಸ್‌.ಎಂ.ಈಿ - 426.38 120.00 546.38 223.21 323.17 
6 19 ಪಟ್ಟಣಗಳು i - 95,97 95.97 82.17 13.80, 
7 ಕೇಂದ್ರ ನೆರವಿನ ಜೆ.ಎನ್‌.ಎನ್‌.ಯು.ಆರ್‌.ಎಮ್‌ | 2,064.94 | 1,468.17 3,533.11 3,522.38 10.73 
8 |ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ' | 357.00 222.69 34.31 
9 [ಅಮೃತ್‌ "2115 2349 371.70 329.2 42.08 
ಒಟ್ಟು | 2,296.09 | 6,904.61 9,995.41 9,275.66 | 719.75 

pe 6 {4 {nM 
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹ) 


ಅನುಬಂದಭ- 3 


ಏಷ್ಕನ್‌' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್‌ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ಗ ನಗರ ನೇರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ಯಿಮಿಪ್‌) 


ಟ್ರಾಂಚ್‌-1 
ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರ. ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ ಅರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 
k ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಫೋಟಗಳಲ) ಚ್ಚ 
| ಸಂ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 2 T 3ರರ 2020-21 
1 ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆ।ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಇನ್ಹಾಟಿಕ್‌ ಪ್ರೈಲಿ 102.62 27.55 8.34 15.42 
2 (20 MLD and 5 MLD) ತಾಜ್ಯ ನೀರು | ಫ್ರಜಚ್‌ವಿನ್‌ಬಿ ಎಂಜಿನೀಯರ್‌ 30.90 4.32 1.00 0.45 
OO ದಾವಣಗೆರೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಫಟಕ " 
| - ಮೆಸೀರಾಘ್‌ `ಇಪಿಸಿ`ಓಟರ್‌ವಸ್‌ 
i3 ಸಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ (ಫೀರಾಮ್‌ (ತವ) * 82.05 9.99 6.87 6.09 
| ಜಿವಿ 
4, 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆ/ಸೂಯೆಜ್‌ `ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರ್ಯೈಲಿ 272.20 9615 117.50 46.75 
ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾವ ಮತ. D 
5 ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು (18 MLD) ಮೆಶ್ರೀರಾಮ್‌ ಇಪಿಸಿ ಪ್ರೈಲಿ 65.47 13.46 1.85 3.81 
! ತಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಫಟಕೆ 
| ಹೆರಿಹರ ಸೆಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆ/ಸೇತ್‌ಹಿಸೂರ್‌ಪ್ರೈಲಿ 25.95 12.48 5.68 2.50 
7 247 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆ/ವಿವೋಲಿಯ ಪ್ರೈಲಿ 45.52 17.74 17.78 6.55 
§ - ಚೆ ಗಾರಿ ಮತ್ತು (5 ತಾಜ ] ಮೆ/ಶ್ರೀರಾಮ್‌ ಐಪಿಸಿ - 
8 ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಮತ್ತು (5 MLD)ತಾಜ್ಯ. ಮೆ ಮು ಇಟಿಸಿ NK 61.52 2026 1064 571 
' ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಯೂರೋಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ(ಜೆವಿ) 
| pe = ನ್‌ ರಾ ರಾನಾ mau i ರ್‌ — 
9 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸಗಟು ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆ/ಸೇತ್‌ಹಿಸೂರ್‌ಪ್ರೈಲಿ 6.32 1.27 0.23 | - 
| 
J _ _ : | 
10 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆ/್ರೀರಾಮ್‌ ಇಪಿಸಿ ಪ್ರೈಲಿ 28.62 5.53 5.32 419 
ಸಗಟು ನೀರು ಮತ್ತು 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜ್‌ 
11 ಗ ಲ ನ 24 ದು ಮೆ/ವಿವೋಲಿಯ ಪ್ರೈ.ಲಿ 121.50 39.35 37.34 25.11 
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗಂಗಾಜಲ `ದಡೊಡ್ಡಕೆರೆಯ `ಪುನರುಡೀವನ - : § 
12 ನಗರ ಪ ಮೆ/ಲಕ್ಷೀ ಸಿವಿಲ್‌ ಎಂಜಿನೀಯರ್‌ 29.83 278 11.82 4.35 


ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
y ; R ಅರ್ದಿಕ ಪೆಚ್ಚದ` ವಿವರ 
ಕ್ರಸಂ [ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ ki _ 
A 4 ~ ಕ್‌ ಣೌ 2018-19 2019-20 2020-21 
j f t 
| | 2217 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮೆಗಿಕ್ಷೀ | ಸಿವಿಲ್‌ 
|. ಕುಂದಾಪುರ : . 3 28.10 77. -5.72 8.40 
ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ | - 
NO Ex ಮೆ/ಸೊಯಜ್‌ `` ಪ್ರಚೆಕ್ಟ ಫ್ರೈಲ- 
! 1 
| 247 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ; ಸೂಯಜ್‌' ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈಲಿ- 
| 3 i 107.08 10.29 15.40 14.82 
| h ಕಾಮಗಾರಿ K ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಬನ್ಹಾಟೆಕ್‌ : 
! ಪ್ರೆ.ಲಿ।ಜೆ.ವಿ] 
| ಸ] ಸಂಧು ಸಗಟು ನೀಡು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣಾ ಮೆ ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಇನ್ನಾಟೆಕ 
3 k f ಆ 119.51 - 33.67 33.66 
| ಕಾಮಗಾರಿ (ವರಾಹಿ). ಪ್ರ್ಯೈಲಿ p i | 
ERG ಖೀ ಖದೀಜ ಸಹಿಸಿ $ TT § A | 
#4 45 MLD ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಪಟಕ ಭಿ ೭ ಕ pd § | p | 
| : ನಿರ್ಮಾಣ f 
ಗ್‌ § ; ಪುಸಾಡರ್‌ ಪಚ್‌ ತ್ಯ: 
1} , 2417 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು . ಸೂಯಜ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೈಲಿ- 
೨ ಪುತ್ತೂರು 4 gj KM AR 178.12 7.63 13.40 12.22 
ರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ` ಐನ್ಹಾಟಕ್‌ - 
| | ಪ್ರೈಲಿ(ಜಿ.ವಿ) 
RE ಗ ಮೆ/ಸೊಯಜ್‌  ಪ್ರಚೆಕ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಶೆ- 
A] 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸೂಯಜ್‌- ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೈಲಿ- ನ i ಪಿ ಸ 
ಸ ನ ಸ 4 
! | ಕಾಮಗಾರಿ ಡ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಐನ್ನಾಟೆಕ್‌' ' 
| ಪ್ರೈಲಿ(ಜೆ.ವಿ) 
pe ಮೆನ್‌ ಪಷನ್‌ನ್‌ ಮ 
\ ರ ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪಿಂಗ್‌ ಮೆನ್‌' ಪೈಪಲೆನ್‌ | ಮು/ಣ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಐನಾಟಿಕ್‌ 
| 7 ; ಮಂಗಳೂರು - ) RC k (8 ಸಟ 84.56 36.10 26.00 16.12 
| ಬದಲಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೈ.ಲಿ | 4 i 
| ಜ್ನ 
iG ! ಒಸಡರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸಾ ಮುತ್ತಾ ನ 
ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಇನ್ಹಾಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ 41.34 - _ 3 
| ] ಫುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ 2೩5) | ಮೆಗ೦ಫಕ್ಸ ಇನ್ವಾಟಕ್‌ ಪ್ರ fs 
ಣೆ | 
| ಮಂಗಕೂರು`ನಗರದ ವಲಯ 51213 Pe FA 
9 ) ಗ | ಮೆಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಟೆ ಇನಾಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ 38.42 - - 2.73 
| ಒಳಚೆರಂಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುಡು (ಸಿಂ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಐನ್ವಾಟಿಕ್‌ ಪ್ರೈ 


ಕ್ರಸಂ | ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ. ಆೆರ್ದಿಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ _ 
ರ್‌ - ರ್‌ . ಣ್‌ 2018-19 2019-20 2020-21 
ಸುರತಲ್‌ ಒಳಚರಂಔ `ಪೈವಸ್ಥಸ್‌ ಹುನ್‌ಶ್ಲೇತನ" | 
"10 ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಲಿಂಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಮೆಸೆಬಿಅರ್‌ ಅಸ್ವಾಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈಲಿ 72.76 2.84 8.39 21.76 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. - | 
[| § ಎನಷಕಾಡಿ `ವೈವಸ್ಥೆಯ `ಪಮನರ್ವಸಾ ಪತ್ತು ರ್‌ ~ § | 
11 ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ ಮೆ/ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಇನ್ವಾಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈಲಿ 52.96 - 8.05 1.49 4.77 
,487) ಮಂಗಳೂರು-2 
7 ಹಾಳ ಒಕಡರಂಡ ವ್ಯಷ್ನಮ ಪರ್ವಾ _—ಾ ರ್‌ 
12. _ ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆ/ಸಿಂಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಇನ್ನಾಬೆಕ್‌ ಪ್ರೈಲಿ 33.08 4.00 - 2.33 
| (ವಲಯ?) ಮಂಗಳೂರು-3 
_ 73 | ಸೆಗೆಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರ | ಮೆ/ವಸ್‌ಎಂಸಿ ಇನ್ನಾಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈರಿ | 35.29. 3.50 2.44 CN 
೧ 
ಮ್‌ 
MA 
ರ ವೈವೆಸ್ಥಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕರು 


ಅನುಬಂಧ -- 


ಕರ್ನಾಟಿಕದ 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ 
‘|. ಸರ್ಕಾರದ ‘ 
ಜೇ. 50ರಷ್ಟು' | ಕೌಮಗಾರಿಯ | ಟೆಂಡರ್‌ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನೆಚ್ಚ | 
_ : ಬೆಂಡರ್‌ ಗುತ್ತಿಣೆ 
ಕ್ರ. ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅನುಬಾಸ | ; ಷರಾ 
ಇ [3 - R ಮೊತ್ತ ನೀಡಿದೆ ಅವಧಿ 
ಸಂ. , ಸಂಸ್ಥೆ .ಹ್ಲೆಸರು. ಮತ್ತು ಶೇ..| : ಡೂ 
_ 50ರಷ್ಟು W (ರೂ. ದಿನಾಂಕ K 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ .! ೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 208 | 209 | 2020 | 
: | ೬ 
ಸಾಲ |: -19 | -20 |--2} “ 
(ರೂ.ಕೋಟಿ) : ' 
1 ಪ್ರಷರ್‌್‌ 
‘| N ” ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
. ! ಪೆಣಂಬೂರ್‌ 
ಮೇ॥ ಪ್ರಗತಿ - ! " _ , ೨ ದ್‌ K 
1 | ದಕ್ನಿಣ ಕನ್ನಡ | ಮುಲ್ಕಿ M 1535 | 1587 17.01.2018 | 18 son | 418 | 830 [230 | 147 | BU ಯಿಂದ 3 
ಬು ಕನ್ಸತ್ಸನ್ಸ್‌. | ಐಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ನೀರನ್ನು 
1] ಲ) 
KE : "4 K ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ 
ಕಮಿಷನಿಂಗ್‌ 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಮೇ॥ ಶೀ. § ಭ್ರಯವ್‌ನನ್‌ 
| 2 | ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಪ್ಲಿ ೨ 20.78 22.24 13.03.2018 | 18 sಂn® | 696 | 821 | 738 22.55 ಲ 
| ೪ ಇ ಸುಭಾ ಸೇಲ್ಸ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3 | ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೊಟ್ಟುರು 31.16 : 13.55 09.03.2018 |-18 son | 106 | 164 | 1.85 455 
[3 5 NS | 
4 | ಬಳ್ಳಾರಿ ತೆಕ್ಕಲಳೋಟೆ ಮ 252 27 08.03.2018 | 18 ತಿಂಗಳು | 466 | 084 | 137 6.88 
1 N K _ 1 zr 
5 K 3 ಎ.ಎಸ್‌.ಆಲ್‌ 107 84 05.03.2018 | ಪಗಕಿ 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಕಾ ವಿ | p N ಇ 42 ಪಗ 
ಬಾಗೆಲಕೋ ಮಹಾಲಿಂಗಘುರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂದ್‌ K 2 ತಿಂಗಳು 1.32 1.53 1.37 4.22 i ಲ 
A |. ಕುಂತಿತವಾಗಿರುತ ಬೆ. 
- ೬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ 7 ———— - - 
6 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ತೆರೆಬಾಳ ಟು 17.72 i 16.18 05.03.2018 | 15 8ಂಗಘ | 206 | 098 | 130 4.34 
ಲಿಮಿಟೆಡ್‌. - | 
7 | ರಾಯಚೂರು | ಮುದಗಲ್‌ - 34.96 31.29 07.03.2018 | 18 ತಂಗಳು | 326 | {81 | 0.47 5.53 
8 | ಗೆದಗ ಮುಂಡರಗಿ 19.56 17.43 02.03.2018 8 ತಿಂಗಳ 1.45 | 0.33 1.23 3.01 


“ಮೇ॥ ಶೀ. j 
ಖಿ y i { A 27.75 17.00 14.08.2019 | 18 ತಿಂಗಳು 1.06 3.32 4.39 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
9 | ಮಂಡ್ಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಸುಭಾ ಸೇಲ್ಸ್‌ ಬಾ 
ಒಟ್ಟು 205.87 160.13 2494 | 2470 | 20.60 70.25 
p BM 
Dr d 3 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


' ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು '/ ಮುಬ್ಯು ಅಭಿಯಂತರರು, 
9-ಪಟ್ಟಿಣಗಳು, ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ನಿ, 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್‌ (ಬಿಎಂಐಲ್‌) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಕ್ಷೇಶ)ು ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1086 ಕ್ಥೆ ಅನುಬಂಧ 


ಮುಂದುವರೆದ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಪೌರಸುಧಾರಣ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು 


ಹೂ ಈ 


(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ನಗರ 
ಕ್ರ . ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗುತ್ತಿಣೆಾರರೆ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ | ಪೆಚಿದ ವಿವರ 
ಸಂ. . A ಅನುದಾನ | ಅಹುದಾಪದ ವಿವರ ಹ ಹೆಸರು 
ಸಂಸ್ಥೆ ಗ 
1] ತುಮಕೂರು ತಿಪಟೂರು 25.00 | | ಮೆಕೆಬಿಆರ್‌ 
7.92 | 5.81 | 6.94 | ಇನ್‌ಪ್ರಾ 
7.50 | 18.75 | 4275 | | ಪ್ರೊಜಕ್ಸ್‌ ಫ್ರೈಲಿ. 
2 1 ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಫಾಫ್ಲೇರಾಲ ರ TT ಮಮಾಲೂ 
| 0.89 | 11.54 | 15.90 
ಕನ್ನಟ್ಟಕ್ಷನ್‌ ಪ್ರೈಲಿ 
Al ಗ kp 


pa | ಂ 
RR aly, fi 
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹ ನಿಜದ ಶಕಯ, (ತಾಂತ್ರಿಕ) 


ಕೆಯುಖಹಎವ್‌. 


ಸಿ. 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಸು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ ಸಂಖ್ಯೆ 928 (1086) ಗೆ ಅನುಬಂಭ - & 
ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ “ತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ .ಬಂಡವಾಳ ಹೂಗಿಕಾ ಕಾಯಣಿಕ್ಷಮ” ದಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


R 


(ರೂಸೋಟಿ) 


ಕ | ಪರಿಷತ ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ 
5 | ನಗರ ಸ್ನಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ , ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಕ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಷರ 
ಸಂ. : ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 2018-19 | 2019-20 [3020-21 
ey + 
* 1 1ಗೆಡಗ-ಚೆಬಗೇರಿ 24%7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 72.2) 35.24 13.91 7.54 0.94 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಜಿಡಿಜಿ01) ; 

2 24%7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾ ನಿಜು ಕಾಮಗಾರಿ 17.23 38.07 5.44 3.46 129 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್ಸ್‌01) ' 

5ನ 24೫7 ನಿರಂತರ ನಾರು ಸರಬರಾಬ ಎವಾ TR Tೈನ್‌ ಇನಗನ [) Kp 153 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಜಿಕೆಕೆಂ) ' ಪ್ರ್ಯಲಿ 

3]ನಪ್ಪಾಣ 24%7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ | 588 TS oe 25 G 121 

K (ಪ್ಯಾಕೇಜು-ತವಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01) ' ಪ್ರೈ.ಲಿ 
| ; 

5 ರಬಕವಿ-ಬಪೆಹಟ್ಟಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಬಫ್‌.ಎ.ಎಲ್‌ ಮಾದರಿಯ 42.64 44,00 9.91 475 [ ಕಾಮಗಾರಿ ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
9.2 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಹ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು] ಒಳಚರಂಡಿ ಮಸೆ 
02ಆರ್‌ಬಿಕ02). | | ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು 

» i ಸಗರಸಭಿಯವರು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ 
ಹಾಕಾ 24೫7 ನರಂತರ ನಾರು ಸನಿಬರಾಮ ಮಗಾ [ESC ಗನ್‌ 137 [KT 037 ಮಗಾ ಪ್ರಾಹಕ್ಕಡ 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ವೈಜಿಆರ್‌ಗಗ್ಲಿ. _ ; ಇನ್‌ಫಾಸ್ಟಕ್ಷ ಕ್ಸರ್ಸ್‌ ಲಿ. 
1 |ಶಹಬಾದ್‌ 24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ | 182 10.15 ಮೆ/ನಿತ್ತರಾಜ್‌ 137 0.87 0 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-4ಎಸ್‌ಬಿಡಿ0)). ಇನ್‌ ಪ್ರಾಸ್ಥಕ್ಷರ್ಸ್‌ ಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು 
} ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
' [ 
ಧಾವರ್‌ ್ಫ f _ಾ 3 

8 |ವೀದೆರ್‌ 247 ನಿರಂತರ ವೀರು ಸಥಬರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ PER 347 [ಹ]ನಕ್ಷರಾಜ್‌ 378 2% 0 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಡಿಆರ್‌01). 

' | 


ಪರಿಷತ ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಷರ 
ಗುತ್ತಿಗೆ, ಮೊತ್ತ 2018-19 [ 2019-20. [2020-21 
[CRE 5700 SH TTI ಮಗಾ ಪನನ್‌ಸಾಂಡದ್ದಾ 
ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು 
| ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
Te sr FP [7] [ETE ECS ST EET ERT STN 
ಬಳ್ಳಾರಿ : |24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ $, 74.18 ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎ೦ಎಲ್‌. . 184 _ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ುಲ್ಲಿದೆ 
ಜು-04ಬಿಎಲ್‌ವೈಂ!). 0, ಇನ್‌ಫಾಸ್ಟಕ್ಷದ್ನ್‌ ಪ್ಯೈಲಿ. 
mee ಒಳೆಚರಂಡಿ ವೃವಸ್ಥ ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ02ಸಿ). 13,97 11.32 ಮೆ//ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ನಕ್ಷನ್ಸ್‌ 7.66 217 035 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
| 
[ 361 3H EWS 336 17 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7553 5734 77 335-77 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
24೫7 ನಿರಂತರ ನಾರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ Nd 58 pA 343 515 [ವಾಗಾರ ಪ್ರಗತಹಪ್ರಡ 
5 3373 EEE YASS 16.34 57-75 [ಗಾರ ಪ್ರಢಯನ್ಸಡೆ 
ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ 
ಬಿಮಿಟೆಚ್‌ 


ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
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